संदर्भ - 
दि.१/४/२०१९. 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०११-१२ व सन २०१३- 
१४ ते सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या 
जिल्हास्तरावरील कामांना सन २०१९-२० मध्ये वितरीत केलेल्या 
स्पिलओव्हरच्या (Spillover) रकमेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : 93 सप्टेंबर, २०१९. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८/७/२०१९. 
3) शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ 


पर्यटन,दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०११- 
१२ व सन २०१३-१४ ते सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना २०१९-२० या 
वर्षासाठी स्तंभ क्र-१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांना स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 
६८३६.०२ लक्ष इतकी रक्कम वितरीत करण्यास संदर्भाधीन दिनांक ११/०९/२०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील खालील नमूद केलेल्या कामांना वितरीत करण्यात आलेली रक्‍कम 
खालील रकाना ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना सदर कामांसाठी 
याद्वारे स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये १३५७.००लक्ष (अक्षरी रुपये तेरा कोटी सत्तावन्न लक्ष फक्त) इतकी 
रक्‍कम वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु लक्षात) 
| दि. कामे प्रशासकिय पुर्वी वितरीत निधी | दि. ११.९.२०१९ च्या | दि.११.९.२०१९ 
११.९.२०१९ मान्यता शासन निर्णयान्वये च्या शासन 
च्या शासन वितरीत केलेली निर्णयान्वये 
निर्णयातील रक्‍कम वितरीत 
अ.क्र.” जिल्हा केलेल्या 
रकमेमध्ये 
सुधारणा करुन 
सन २०१९-२० 
मध्ये सुधारित 
वितरीत रक्‍कम 
ea . | २ ३ FB 4 द 
सन २०१४-१५ 
qo) लातूर । मौजे पानगांव ता.रेणापूर 
जि. लातूर येथील चैत्य 
परिसर विकास कामे 
q Cost of Construction 
382.04 २७४.४४ १३०.०० 
Ground Floor 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन, 


2 a) Extenal 
(Transformer, MSEB 
C 23.44 
harges, D.G. Set 
etc) 
3 b) Internal (4%) १९.६२ 
8 Compound Wall and ७८ 
११.५७ 
Gate (10&.00M) 
षु Internal Roads as per 
8.44 
Lay out (4819.00 M) 
& Contigency १५.७० 
एकूण ४७२.४४ २७४.४४ 92 930,00 
११) लातूर | लातूर शहरातील 
सिध्देश्वर व रत्नेश्वर 
देवस्थान परिसरातील 
विकास कामे 
१, Construction of 
43.84 
SabhaMandap 
2. Completing the Work 
of existing 
984.00 490.00 
Accomodation facility ४६ 
, ४३७.९५ 
and Multi purpose 
Hall within the land of 
MTDC (४० Rooms) 
एकूण ४९१.६० १९५.०० ४६ १७०.०० 
एकूण सन २०१४-१५ ३००.०० 
सन २०१५-१६ 
३९) नागपूर जि. नागपूर ता. मौदा 
येथील देवमुंढरी संगम 
येथील घाटाचा विकास 
करण्याबाबत. ( Quality 
Conrol रु.८.९९ व 
Insurance रु.४.४५ 
वगळून) 
A) 
q Restaurant ३०.४१ 
Q Bhakt Niwas १६४.७६ 
3 Dormitory ४८.०५ 
8 Toilet 29.92 १८२.११ १५०.०० 
षु Kiosk / Shops ५.९० 
६ Aquarium ३.३८ 
\9 Lawn ६.४४ 
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काडा 


८ Pathway ५.५२ 
९ PARKING 8.93 
qo COMPOUND WALL ८.२३ 
१9१ ENTERANCE GATE 3.88 
१२ RETAINING WALL २२.४२ 
१३ BOAT JETTY ११.०७ 
१४ BOATS ५.६६ १ 
१५ BHAWANI MATA 
STATUE / MURAL ३०.०० 
WALL 
१६ वा supply २८.४३ 
&Sanitory 
१७ qo % Internal & 
External 
16 , ३७.६० 
Electrification with २ 
high mast 
१८ Contingencies ४% १५.०४ 
१९ Architect\s fees 8% १५.०४ 
एकूण ४७२.१९ १८२.११ १००.०० १५०.०० 
एकूण सन २०१६-१६ १५०.०० 
सन २०१६-१७ 
नाशिक येथील आगर 
टाकळी देवस्थानाची व 
४४) नाशिक | इतर बाबींची सुधारणा 
या पर्यटनस्थळाचा 
विकासाबाबत. 
१ सभामंडप बांधकाम ३३०.०० 
नंदिनी नदीवर सांडवा १८५.०० ६०.०० १००.०० 
२ चांदा ५४.०० 
(पूल) बांधणे 
एकूण ३८४.०० १८५.०० ६०.०० 400,00 
नाशिक शहरातील 
चारी तपोवन परिसरातील 
oles शुर्पणखा मंदिराचे 
सुशोभिकरण. 
q Shop and Trust office २७.१८ 
२ Kitchen ८.८१ 
३ Slab extension 0 eas 
marriage hall ३०.०० १००.०० 
Flooring for marriage ४.४५ 
hall 
षु Toilet block ५.८५ 
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काडा, 


& Par Otta 2.00 
Shade ३.८४ 
Entrance gate २.०० 
¢ Existing gate sn (94.00 
cladding 
qo Paver block १६.५० 
११ Plaster for well ५.०० 
१२ Land escaping १८.०० 
93 Coloring ५०.०० 
१58 Water cooler 4.00 
१५ High mast १५.०० 
१६ Mattel detector ७.५० 
एकूण २२५.१३ ३०.०० ७५.०० १००.०० 
५१) सरला बेट, 
अहमदनगर | ता.श्रीरामपूर, 
जि.अहमदनगर 
१ घाट (स्री व पुरुषासाठी) 
गोदावरीकाठी स्वतंत्र 
घाटाचे बांधकाम 
२ आ) अस्तराच्या भिंती 
ae २४८.५५ 
(Retaining wall) 
3 ब) घाटांच्या पायर्‍या २८.८८ 
8 प्रसादालय (६०० चौ.मी.) १६१.४६ ५०.०० १००.०० 
4 जमिनीचा विकास करणे ७५.०० 
(Rain water २०.०० 
harvesting tanl) 
एकुण ४५८.८९ ५०.०० ७५.०० १००.०० 
५५) अनखेरी देवी धानोरा ता. 
अहमदनगर । जामखेड येथील विकास 
कामे 
q Swagat Kaman 3.84 
2 Providing and_ fixing 
heavy duty 
interlocking concrete 
coloured paving ५.३१ 
blocksof ६० mm ६०.०० 
thickness of having 
strength fo 300 kg/ 
sqm etc 
3 Construction of 
Sabhamandap pay 
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8 


Drinking water tank at 
temple premises 


४५.०० 


ere) 
२.५४ 38 


construction of 
concrete approach 


road 


३१.५० 


providing borewll and 
pipe line with electric 


८.०० 


Insurance 


१.६७ 


Add ८ % for 
Electrification 


१३.५५ 


Add ४ % 0 
Conteingencies 


७.२० 


एकूण 


१४३.०२ ४५.०० 34.00 


६०.०० 


सन २०१६-१७ एकूण 


३६०.०० 


सन २०१७-१८ 


९०) पालघर 


पालघर जिल्हयातील 
विकास कामे 


हातोबा देवस्थान येथे 
सुशोभिकरण करणे ता. 
विक्रमगड 


१९.९९ 


हातोबा देवस्थान येथील 
शनिमंदिरासमोरीलळ 
प्रांगणात पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ता. विक्रमगड 


१९.८८ 


हातोबा देवस्थान येथे 
नदी किनारी पायय्यांचे 
बांधकाम करणे ता. 
विक्रमगड 


२५.०० 


२०.०० ६०.०० 


१९.९९ 


हातोबा देवस्थान येथील 
शनिमंदिरा शेजारी 
सांस्कृतिक भवन बांधणे 
ता. विक्रमगड 


१९.८६ 


गोरक्षनाथ मठ कावळे 
येथे सुशोभिकरण करणे, 
ता. विक्रमगड 


२०.०० 


एकूण 


२०.०० २५.०० ६०.०० 


९९.७२ 


१०१ भंडारा 


सिध्देश्वर रावणवाडी 
निसर्ग पर्यटन विकास 
कामे 


प्रवेशद्वाराचे बांधकाम 


२.५९ 


स्वागत कक्षाचे बांधकाम 


१८०.०० 
७.४९ २०.०० 
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व मैदान सपाटीकरण eae 
करणे न 
४ उपहार गृहाचे बांधकाम १२.६८ 
गेस्ट रुम (हॉलीडे रुम) 
षु २५.५७ 
युनीट-५ पार्ट-ए 
गेस्ट रुम (हालीडे रुम) 
& २५.५७ 
युनीट-५ पार्ट-बी 
भक्‍त निवासाचे बांधकाम ३१.०० 
वाहनतळ बांधकाम १०.०० १००.०० 
अंतर्गत रोडचे 
९ उव करतय १२.४० 
खडीकरण बांधकाम 
१० सिमेट रस्त्याचे बांधकाम २१.८५ 
सार्वजनिक शौचालयाचे 
११ सा १०.०६ 
बांधकाम 
पंप हाऊस व बोअरवेल 
१२ पामी ११.८४ 
चे बांधकाम 
१३ सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम २०.१७ 
एकूण २०३.८८ २०.०० १००,०० १८०.०० 
१२३) नागपूर | करांडला आरोग्य विहार 
व निर्सग पर्यटन केंद्र 
खेडी ता. उमरखेड जि. 
नागपूर 
१ म्युझयम हॉल आणि ६८.९९ 
महिला व पुरुष 
प्रसाधनगृह ५०.०० 
कॅन्टींग / भोजनगृह २४.८८ 
टुरिस्ट गेस्ट हाऊस २६.६३ 
संरक्षक भिंत २०.०० 
अतर्गत 900,00 ८७.०० 
षु अंतर्गत विद्युतीकरण ९ १२.६४ 
% 
& पाणीपुरवठा व स्वच्छता ११.२४ 
८% 
जी.एस.टी. १२% १६.८६ 
आकरस्मिकता ४% ५.६२ 
एकूण १८६.८६ १००.०० ५०.०० ८७.०० 
एकूण सन २०१७-१८ ३२७.०० 
सन २०१८-१९ 
930) नाशिक | श्री क्षेत्र उध्दव महाराज 
मंदिर परिसर, मुल्हेर ता. तता न a3 
र 0.०० 0,0०० 
बागळाण, जि. नाशिक 
छोड, शौचालय, ६०.०० 
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पाण्याची टाकी व पेव्हींग 
ब्लॉक बसविणे) 
एकूण २२१.३२ ३०.०० ६०.०० १२०.०० 
१३१ नाशिक | वैजनाथ महादेव मंदिर, 
देवघट ता. मालेगांव 
येथील विकास कामे 
१ भक्‍त निवास ४४.४८ 
२ पुरुष व महिला 
वाय ३१.१४ 
शौचालय 
३ सभामंडप ५५.५६ 
४ पार्कींग as ११.६५ 
4 पेव्हींग ब्लॉक १६.४७ 
& प्रवेशव्दार ५.०० 
७ सभामंडप विस्तार करणे ६.०० ee ४०.०० vee 
८ घाट बांधकाम ९.६० 
९ जमिन सपाटीकरण 4.00 
qo विद्युतीकरण २०.३४ 
११ आकस्मिकता ७.४० 
१२ जी.एस.टी २२.१९ 
१३ स्ट्रीट लाईट ५.०० 
एकूण २३९.८३ २५.०० ४०.०० १००.०० 
एकूण सन २०१८-१९ २२०.०० 
एकूण सर्व स्पिलओव्हर १३५७.०० 


2. 


as 


अटी व शर्ती संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सकेतांक २०१९०९१३२३०८१०६९२३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


co Av AD WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.09.17 12:44:53 +05'30' 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, नाशिक, लातूर, अहमदनगर, नागपूर, पालघर, भंडारा 
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शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन, 


७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, लातूर, अहमदनगर, नागपूर, पालघर, भंडारा 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, लातूर, अहमदनगर, नागपूर, पालघर, भंडारा 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 
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